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ZARZĄDZENIE 
MINISTRÓW : ODBUDOWY oraz KULTURY I SZTUKI 


z dnia 28 września 1948 r. 


o powołaniu Komitetu do Spraw Zabytków Nieruchomych w m. st. Warszawie oraz w Warszawskim Zespole 
Miejskim. 


(L. dz. G. M. 1516/W2/48). 


Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 3 lipca 1947 r. 
o odbudowie m. st. Warszawy (Dz. U. R. P. nr 52, 
poz. 268) zarzadza sie co rastepuje: 


$1. Powoluje sie Komitet do Spraw Zabytków Nie- 
ruchomych w m. st. Warszawie oraz w Warszawskim 
Zespole Miejskim — jako ciało doradcze i opiniodaw- 
cze. 

$ 2. W skład Komitetu wchodzą: 

1) Komisarz Odbudowy m. st. Warszawy, 

2) Vice-Prezydent m. st. Warszawy, 


A 3) Naczelny Dyrektor Muzeów i Ochrony Zabyt- 
Ów, 

4) Konserwator Generalny R. P., 

5) dwaj członkowie delegowani przez Ministra Od- 
budowy, 

6) dwaj członkowie delegowani przez Ministra Kul- 
tury i Sztuki. 


$ 3. Do zadań Komitetu należy udzielanie opinii 
w sprawach zabytków nieruchomych w m. st. Warsza- 
wie i w Warszawskim Zespole Miejskim, gdy sprawy te 
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wynikaja przy opracowaniu projektu planu regionalne- 
go lub miejscowego bądź też projektu wytycznych, 
a w szczególności: 

1) zaopiniowanie projektu wykazu zabytków nieru- 
chomych na wymienionych terenach z uwzględnieniem 
podziału ich na kategorie, 

2) opiniowanie zasad i wytycznych rozwiązania po- 
szczególnych zagadnień zabytkowych, wiążących się 
z planowaniem m. st. Warszawy i Warszawskiego Ze- 
społu Miejskiego, 

3) wyrażanie opinii w innych sprawach przekazanych 
do rozpatrzenia Komitetowi przez Ministra Odbudowy 
oraz Ministra Kultury i Sztuki. 

$ 4. Komitet rozpatruje sprawy na złecenie Mini- 
stra Odbudowy lub Ministra Kultury i Sztuki. , 

$ 5. Do podjęcia uchwały niezbędna jest obechość 
na posiedzeniu Komitetu conajmniej pięciu członków, 


w tym delegata Ministra Odbudowy oraz delegata Mi- 
nistra Kultury i Sztuki. 


$ 6. Komitet przedstawia swoje opinie Ministrom 
Odbudowy oraz Kultury i Sztuki do rozstrzygnięcia. 
W razie rozbieżności stanowisk sprawa będzie przedło- 
żona do rczstrzygnięcia Prezesowi Rady Ministrów jako 
przewodniczącemu Naczelnej Rady Odbudowy m. st. 
Warszawy w myśl art. 3 lit. c ustawy z dnia 3 lipca 
1947 r. o odbudowie m. st. Warszawy (Dz. U. R. P. 
Nr 52, poz. 268). 


Minister Odbudowy 


M. Kaczorowski 


Minister Kultury i Sztuki 
Stefani Dybowski 


ZARZĄDZENIE MINISTRA ODBUDOWY 
z dnia 4 października 1948 r. 


w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Odbudowy z dnia 19 lipca 1948 r. o powołaniu Komitetu Wydawni- 
czego przy Ministerstwie Odbudowy. 


(L. dz. G. M. 


$ 1. Paragraf 3 zarządzenia Ministra Odbudowy 
z dnia 19 lipca 1948 r. o powołaniu Komitetu Wydaw- 
niczego przy Ministerstwie Odbudowy (Dz. Urz. Min. 


Odb. Nr. 10 ex 1948 r., poz. 75) otrzymuje brzmienie | 


następujące: 

„Komitet Wydawniczy składa się z Przewodniczą- 
cego i sześciu członków, powołanych przeze mnie, 
a mianowicie: Przewodniczącego i czterech członków 
na wniosek Przewodniczącego Gł. K. W., jednego na 


4286/W 1/48). 


wniosek Prezesa Glównego Urzedu Planowania Prze- 
strzennego, jednego na wniosek Naczelnego Dyrektora 
CZPPB. 


$ 2. 


Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie natych- 
miast. 


Minister 
M. Kaczorowski 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ODBUDOWY 
z dnia 14 października 1948 r. 


o nadaniu Regulaminu Wewnętrznego Centralnej i Terytorialnym Komisjom Koordynacyjnym Państwowych 
| Przedsiębiorstw Budowlanych. 


(L. dz. G. M. 3451/W 1/48). 


Zgodnie z $ 8 zarządzenia z dnia 8 kwietnia 1948 r. 
(Dz. Urz. Min. Odb. Nr. 5 poz. 42) nadaję z dniem dzi- 
siejszym Centralnej Komisji Koordynacyjnej i Teryto- 
ralnym  Komisjom  Koordynacyjnym Państwowych 
Przedsiębiorstw Budowlanych regulamin wewnętrzny 
w brzmieniu podanym w załączniku do niniejszego za- 
rządzenia. | 


Załącznik 1. Minister 


M. Kaczorowski 


Załącznik do zarządzenia z dnia 14.X.48 r. poz. 90. 


REGULAMIN WEWNĘTRZNY 


Centralnej i Terytorialnych Komisji Koordynacyjnych 


Państwowych Przedsiębiorstw Budowlanych. 
: 


Rozdział I. 
PRZEPIS OGÓLNY 
$ 1. Centralna Komisja Koordynacyjna Państwo- 


wych Przedsiębiorstw Budowlanych (C.K.K.P.P.B.) i Te- 
rytorialne Komisje Koordynacyjne Państwowych Przed- 


siębiorstw Budowlanych (T. K. K. P. P. B.) działają na 
podstawie zarządzenia Ministra Odbudowy z dnia 
8 kwietnia 1948 r. (Dz. Urz. Min. Odb. Nr. 5 poz. 42) 
zmienionego zarządzeniem z dnia 18 czerwca 1948 r. 
(Dz. Urz. Min. Odb. Nr. 9 poz. 65), zwanego w dalszym 
ciągu „zarządzeniem . 


Rozdział IL 
CZŁONKOWIE C. K. K. P. P. B. 


§ 2. Każde przedsiebiors 
dwóch swoich przedstawiciel 
Gw IE SPD. 

Nazwiska tych dele 
pi$mie do Biura. 

$ 3. Stali delegaci 
osobiście z prawem za 
wych za zgodą Dyrekc 
stwa, o czym należy zi 
czącego C. K. K. P. 

$ 4. W pracach 
mogą brać udział pona 


deleguje imiennie 
stałych członków 


być zgłoszone na 


pracach Komisji 
zypadkach wyjątko- 
/anego przedsiębior- 
| piśmie Przewodni- 


B. lub jej organów 
ą Przewodniczącego, 
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zaproszeni znawcy lub delegowani pracownicy poszcze- 
gólnych przedsiębiorstw oraz instytucji z głosem dorad- 
czym. 

$ 5. Za udział w posiedzeniach plenum i podkomi- 
sjach nie należy się wynagrodzenie. 

Prace zlecone wynagradzane są w wysokości ustala- 
nej przez Prezydium. 

$ 6. 1. Członkowie posiadają we wszystkich spra- 
wach głos stanowczy. 

2. Głos niecbecnego członka może otrzymać drugi 
przedstawiciel reprezentujący to samo przedsiębiorstwo, 
o ile nieobecny członek przekaże mu swoje prawo, lub 
gdy otrzyma upoważnienie od dyrekcji swego przedsię 
biorstwa. 

3. Uchwały C. K. K. P. P. B. zapadają większością 
głosów. W razie równości głosów rozstrzyga glos Prze- 
wodniczącego. 

4. Wiceprzewodniczący, zastępujący Przewodniczą- 
cego, przekazuje na czas pełnienia tych funkcji swój 
głos drugiemu przedstawicielowi danego przedsiębior- 
stwa lub upoważnionemu zastępcy. 


Rozdział IL 


ORGANIZACJA. 
$ 7. Organami C. K. K. P. P. B. są: 
1. Plenum. 
2. Przewodniczacy. 
3. Prezydium. 
4. Podkomisie. 
5. Terytorialne Komisje Koordynacyjne. 
6. Biuro. 

Plenum. 

$ 8. 1. Posiedzenia Plenum odbywaja sie przynaj- 


mniej raz w miesiacu. Y 

2. Porządek dzienny posiedzeń ustala Przewodni- 
czący z urzedu lub na wniosek członków. 

Przewodniczący może poddać pod obrady sprawę 
niezamieszczoną na porządku dziennym. 

Sprawy nieobjęte porządkiem dziennym na wniose 
członków mogą być przedmiotem obrad jedynie w przy- 
padku uchwalenia ich nagłości. 

3. O terminach zwyczajnych posiedzeń Plenum za- 
wiadamia członków Biuro, najpóźniej na 7 dni naprzód. 

4. Do ważności posiedzeń wymagana jest obecność 
więcej niż połowy ogólnej ilości członków delegowanych 
przez przedsiębiorstwa i instytucje mające siedziby 
w Warszawie. 

Do wyboru Wiceprzewodniczących oraz uchwalenia 
budżetu i zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników 
wymagana jest obecność więcej niż połowy wszystkich 
członków. 

Posiedzenie, wyznaczone w drugim terminie, nie 
wcześniej jednak niż 3-go dnia, ważne jest bez względu 
na ilość obecnych. 

Z posiedzeń plenum sporządza się protokół który za- 
wiera listę obecności, porządek dzienny, wnioski 
i uchwały. 

Protokół podpisują Przewodniczący i Sekretarz Ge- 
neralny. 

$ 9. 1. Plenum jest organem stanowiącym w spra- 
wach, wchodzących w zakres działania C. K. K. P. P. B. 

. Plenum: 

1) uchwala budżet C. K. K. P. P. B., 

2) zatwierdza bilans i rachunek wyników, 

3) wybiera wiceprzewodniczacych, 
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4) wyraża opinie w sprawach wykonawstwa budo- 
wlanego. 

5) powołuje podkomisje stałe lub czasowe, 

6) sprawuje nadzór nad pracami T. K. K. P. P. B. 
i ustala zakres ich działalności. 

3. Plenum może przekazać uprawnienia podane 
w ust. 2, pkt. 4, 5 i 6 Prezydium C. K. K. P. P. B. 


Przewodniczącyiwiceprzewodniczący. 


$ 10. 1. Przewodniczącym C. K. K. P. P. B. jest 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Odbudowy ($ 5 za- 
rządzenia). 

2. Przewodniczącego zastępuje Pierwszy Wiceprze- 
wodniczący, a w razie niemożności pełnienia przez nie- 
go czynności — Drugi Wiceprzewodniczący. 

$ 11. Przewodniczący: 

1. kieruje pracami C. K. K. P. P. B. bądź bezpośred- 
nio bądź za pośrednictwem | Wiceprzewodniczacvch, 
przewodniczacych podkomisii oraz Biura, 

2. przewodniczy na zebraniach Plenum i Prezydium, 

3. reprezentuje C. K. K. P. P. B. wobec władz i osób 
trzecich, przy czym uprawnienia te może przekazać 
w poszczególnych przypadkach innym członkom oraz 
Sekretarzowi Generalnemu, 

4. nadzoruje prace Biura, wykonanie budżetu, ustala 
premie dła personelu Biura, przy czym te uprawnienia 
może przekazać jednemu z Wiceprzewodniczących, 

5. wydaje instrukcje wewnętrzne C. K. K. P. P. B., 
podkomisji oraz Biura, 

6. zatwierdza powołanie Sekretarzy T. K. K. P. P. B., 

7. zatwierdza ważniejsze instrukcje T. K. K. P. P. D. 

$ 12. 1. Przy wyborach na Wiceprzewodniczacych 
każdy członek ma prawo zgłosić tylu kandydatów, ilu 
wiceprzewodniczących ma być wybranych. 

2. W razie zgłoszenia tylu kandydatów ile jest 
miejsc do obsadzenia — Przewodniczący ogłasza zgło- 
szonych kandydatów jako wybranych. 


3. W razie zgłoszenia większej ilości kandydatów 
Przewodniczący zarządza tajne głosowanie, powołując 
do Komisji Skrutacyjnej dwóch członków C. K. K. P. P. 
B. z pomiędzy niezgłoszonych kandydatów. 

4. Po zebraniu głosów i obliczeniu wyników przez 
Komisję Skrutacyjną — Przewodniczący ogłasza jako 
wybranych tych kandydatów, którzy otrzymali naj- 
większą ilość głosów. 

5. W razie równości głosów Przewodniczący zarzą- 
dza głosowanie ściślejsze pomiędzy tymi kandydatami, 
którzy otrzymali jednakową ilość głosów. 

6. Pierwszym Wiceprzewodniczącym jest ten, któ; 
ry otrzymał większą ilość głosów, lub przy głosowaniu, 
o którym mowa w pkt. 2, był zgłoszony jako pierwszy. 

7. W przypadku ustąpienia Wiceprzewodniczącego 
w czasie trwającej kadencji wchodzi na jego miejsce kan- 
dydat, który w głosowaniu otrzymał największą ilość 
głosów. 

W razie braku takiego kandydata następuje uzupeł- 
nienie wyboru Wiceprzewodniczącego. 


Prezydium 


$ 13. 1. W skład Prezydium wchodzą: Przewodni- 
czący i dwaj Wiceprzewodniczący wybierani na prze- 
ciąg jednego roku. | 

2. W pracach Prezydium bierze udział Sekretarz 
Generalny. l : «Y 

$ 14. 1. Prezydium C. K. K. P. P. B. załatwia wszel- 
kie sprawy: 
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1) wchodzące w zakres działania Plenum w okresie 
między jego posiedzeniami, jeżeli ze względu na termi- 
nowość zagadnienia sprawa musi być załatwiona bez- 
zwłocznie, 

2) załatwia wszelkie sprawy przekazane przez Ple- 
num, 

3) powołuje Sekretarza Generalnego C. K. K. P. P. B., 

4) zalatwia w porozumieniu z Centralnym Zarzadem 
Państwowych Przedsiębiorstw Budowlanych sprawy ob- 
sady perscnelnej Biura, 

5) występuje z wnioskami do właściwych ministrów, 

6) powierza opracowanie prac zleconych znawcom 
danej dziedziny zagadnień. 

7) ustala wysokość wynagrodzenia za prace zlecone, 

8) ustala kalendarz prac C. K. K. P. P. B. 


2. Sprawy wymienione w pkt. 1) i 2) należy zgłosić 
na najbliższym posiedzeniu Plenum. 


$ 15. Z posiedzeń Prezydium sporządza się proto- 
kóły. 
Podkomisie 
$ 16. 1. Podkomisje, powolywane przez Plenum, 


mogą być stałe lub czasowe (do opracowania konkret- 
nego zagadnienia). 

2. W skład Podkomisii mogą wchodzić także osoby 
nie będące członkami C. K. K. P. P. B. 

$ 17. Podkomisja wybiera przewodniczącego i wi- 
ceprzewodniczącego podkomisji. Pierwsze zebranie 
otwiera wyznaczony przez Przewodniczacego CKKPPB 
członek C. K. K. P. P. B., lub Sekretarz Generalny. 

$ 18. Podkomisje mają prawo dla wykonania swo- 
ich zadań zlecać opracowania poszczególnych zagadnień 
znawcom danej dziedziny. 

$ 19. Podkomisje przedkładają wyniki swych prac 
w formie opracowanego wniosku na Plenum. 

Z posiedzeń Podkomisji sporządza się protokótv. 

$ 20. Przewodniczący (Wiceprzewodniczący) Pod- 
komisji, o ile nie jest członkiem C. K. K. P. P. B., bierze 
udział w posiedzeniach Plenum z głosem doradczym 
w przypadku, gdy na porządku dziennym są umieszczo- 
ne sprawy wchodzące w zakres prac Podkomisji. 


Komisje terytorialne. 


$ 21. Terytorialne Komisje Koordynacyjne P. P. P. 
powoływane są na podstawie 8 1 lit. b), § 4 i 6 zarza- 
dzenia. 

Przewodniczacymi Terytorialnych Komisii Koordy- 
nacyjnych P. P. B. są Dyrektorzy właściwych Dyrekcji 
Odbudowy lub Naczelnicy - Wydziałów Odbudowy 
Urzędów Wojewódzkich na terenach, gdzie nie ma Dy- 
rekcji Odbudowy (8$ 6 zarządzania). 

$ 22. Do zadań T.K.K.P.P.B. należy uzgadnia- 
nie planu rozdziału robót oraz opracowywanie zagad- 
nień zwiazanych z wykonawstwem budowlanym na 
terenie ich działania. 

Wszelkie sprawy, których rozstrzyganie należy do 
właściwości organów centralnych, oraz sprawy o charak. 
terze ogólnym powinny być przekazywane C.K.K.P.P.B. 

$ 23. T.K.K.P.P.B. utrzymują ścisłą łączność z Biu- 
rem C.K.K.P.P.B. i obowiązane są zgłaszać do Biura: 

1. terminy posiedzeń z dołączonym porządkiem 
obrad najpóźniej na 3 dni przed posiedzeniem, 

2. uchwały, 

3. opracowania zagadnień fachowych lub organiza- 
cyjnych, 


4. kandydatów na Sekretarzy T.K.K.P.P.B., celem 
zatwierdzenia ich powołania przez Przewodniczącego 
C.K.K.P.P.B., ; 

5. program prac. 

$ 24. 1. Czynności biurowe T.K.K.P.P.B. załatwia 
Sekretarz powołany przez przewodniczącego T.K.K.P. 
P.B. 


Powołanie wymaga zatwierdzenia przez przewodni- 
'czącego C.K.K.P.P.B. 

2. Pełniący obowiązki Sekretarza T.K.K.P.P.B. znaj- 
duje się na etacie zatrudniającego go Zjednoczenia 
P.P.B. 

3. Pomocniczego personalu biurowego 
właściwe Zjednoczenie P.P.B. 


$ 25. Wydatki biurowe T.K.K.P.P.B. pokrywane są 
z budżetu C.K.K.P.P.B. w granicach uchwalonych przez 
Plenum C.K.K.P.P.B. 

$26. C.K.K.P.P.B. może w każdym czasie dokony- 
wać inspekcji działalności T.K.K.P.P.B. przez członków 
Prezydium lub Sekretarza Generalnego. 

$ 27. Przepisy $$ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ust. 2 pkt. 3) 
i 4), 10 ust. 2, 11 i 12 niniejszego regulaminu stosuje 
się odpowiednio do Terytorialnych Komisji Kordyna- 
cyjnych P.P.B. 


dostarcza 


Biuro. 


$ 28. C.K.K.P.P.B. posiada jako aparat wykonaw- 
czy Biuro, na czele którego stoi Sekretarz Generalny. 

$ 29. Plenum przy uchwalaniu budżetu ustala co- 
rocznie etat personalny Biura. 

$ 30. Personel Biura w ramach ustalonych budże- 
tem i zgodnie z $ 14 niniejszego regulaminu jest powo- 
lywany przez Centralny Zarząd P.P.B. i delegowany do 
pracy w C.K.K.P.P.B. 


$ 31. Księgowość i rachunkowość Biura prowadzi 
Centralny Zarząd P.P.B., a Biur T.K.K.P.P.B. — właści- 
we Zjednoczenie Okręgowe P.P.B. ($ 7 zarządzenia). 

$ 32. Wydatki budżetowe C.K.K.P.P.B. i T.K.K. 
P.P.B. pokrywane są ze składek przedsiębiorstw budow- 
lanych, wchodzących w ich skład, w wysckości ustala- 
riej corocznie przez Plenum. 

$ 33. Preliminarz budżetowy opracowuje Biuro we- 


"dług wytycznych Prezydium. Uchwalony przez Plenum 


budżet zostaje przedłożony do zatwierdzenia Ministro- 
wi Odbudowy. 

$ 34. Biuro wykonywuje uchwały C.K.K.P.P.B., 
zarządzenia Przewodniczącego i Prezydium, załatwia ko- 
respondencję, przygotowuje wszelkie sprawy na Plenum, 
Prezydium i Podkomisje C.K.K.P.P.B. oraz prowadzi . 
wszystkie prace administracyjne C.K.K.P.P.B. 

$ 35. Zakres upoważnień do podpisywania pism 
poza Przewodniczącym przez Wiceprzewodniczących 
i Sekretarza Generalnego C.K.K.P.P.B. reguluje instruk- 
cja wydana przez Przewodniczącego. 


Rozdział IV. 
PRZEPIS KOŃCOWY 


$ 36. Na podstawie niniejszego regulaminu mogą 
być wydawane instrukcje wewnętrzne przez Przewodni- 
czacego C.K.K.P.P.B. 


Minister 


M. Kaczorowski 


. stwu 
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INSTRUKCJA MINISTRA ODBUDOWY 
z dnia 11 października 1948 r. 


w sprawie planu podziału i przydziału robót budowlanych i instalacyjnych, zawartych w Państwowym Planie 
Inwestycyjnym części Ministerstwa Odbudowy 1949 r. 


(L. dz. [M/133526/1/48). 


l. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 


$ 1. W związku z uchwałą Komitetu Ekonomicznego 
Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1948 r. pkt. B-3, w spra- 
wie środków prowadzących do usprawnienia budownic- 
twa i obniżenia kosztów budowy, instrukcja niniejsza 
określa wytyczne planowego podziału i przydziału ro- 
bót budowlanych i instalacyjnych, które zostaną objęte 
Państwowym Planem Inwestycyjnym części Minister- 
stwa Odbudowy 1949 r. 

$ 2. Dyrekcje Odbudowy i Wydziały Odbudowy 
Urzędów Wojewódzkich, łącznie z Okręgowymi Dyrek- 
cjami Zakładu Osiedli Robotniczych, przy współudziale 
wszystkich inwestorów, których roboty będą objęte Pań- 
stwowym Planem Inwestycyjnym części -Ministerstwa 
Odbudowy 41949 r., a ponadto w porozumieniu z przed- 
stawicielami terytorialnych zjednoczeń i oddziałów pań- 
stwowych przedsiębiorstw budowlanych, Społecznego 
Przedsiębiorstwa Budowlanego i Spółdzielni Budownic- 
twa Wiejskiego przeprowadzą podział i przydział robót 
inwestycyjnych na roboty, które będą powierzone: 

1. bezprzetargowo, 

2. z wolnej ręki, 

3. z przetargu i 

4. do wykonania sposobem gospodarczym i półgo- 
spodarczym według wytycznych, zawartych w dalszych 
przepisach niniejszej instrukcji. 

$ 3. Przewidziane w niniejszej instrukcji bezprzetargo- 
we zlecanie robót budowlanych i instalacyjnych przed- 
siebiorstwom państwowym i Społecznemu Przedsiębior- 
Budowlanemu oraz uproszczone postępowanie 
przetargowe należy, oprzeć na Zarządzeniu Ministra 
Odbudowy L. dz. IIV/3691//48 z dnia 23 września 
1948 r. (Dz. Urz. Min. Odb. Nr. 11, poz. 83). 

$ 4. Jako zasadę należy przyjąć wykorzystanie zdol- 
ności wykonawczych zjednoczeń państwowych przedsię- 
biorstw budowlanych, oddziałów Społecznego Przed- 
siębiorstwa Budowlanego i 6ddziałów Spółdzielni Bu- 
downictwa Wiejskiego w 10075. 


II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. 


$ 5. Powierzanie robót należy oprzeć na następu- 
jących zasadach: i 

1. W zakresie budownictwa miejskiego (większe 
i średnie miasta): 

a) wszystkie roboty, których kosztorys urzędowy 
przekracza sumę 10.000.000 zł., lub roboty o większej 
koncentracji terenowej, zapewniające ciągłość pracy, 
większą rentowność, a tym samym dalszy rozwój przed- 
siębiorstw, powinny być bezprzetargowo zlecone pań- 
stwowym przedsiębiorstwom budowlanym i instalacyj- 


nym i Społecznemu Przedsiębiorstwu Budowlanemu — 


Spółdzielnia z odpowiedzialnością udziałami, 

b) pozostałe roboty, po nasyceniu możliwości wy- 
konawczych państwowych przedsiębiorstw budowla- 
nych i instalacyjnych i Społecznego Przedsiębiorstwa 
Budowlanego, należy powierzyć 
z przetargu lub wolnej ręki przedsiębiorstwom spółdziel- 


przede wszystkim. 


czym budowlanym i instalacyjnym, zrzeszonym w Cen- - 
trali Spółdzielni Pracy i Centrali Spółdzielni Mieszka- 
niowych, a na końcu przedsiębiorstwom prywatnym. 

2. W zakresie budownictwa wiejskiego i małych 
miast: 

a) na terenie wsi roboty z zasady winny być wyko- 
nywane przez zainteresowanych chłopów. W wypadku 
niemożliwości takiego wykonania, roboty budowlane 
i instalacyjne w pierwszym rzędzie powinny być bez- 
przetargowo zlecone: | 

Spółdzielni Budownictwa Wiejskiego — Samopomoc 
Chłopska, 

Społecznemu  Przedsiębiorstwu Budoewlanemu — 
Spółdzielnia z odpowiedzialnością udziałami, 

b) pozostałe roboty, po nasyceniu możliwości wy- 
konawczych Spółdzielni Budownictwa Wiejskiego 1 Spo- 
lecznego Przedsiębiorstwa Budowlanego powinny być 
powierzorie z przetargu lub z wolnej ręki przede wszyst- 
kim przedsiębiorstwom budowlanym i instalacyjnym 
spółdzielczym zrzeszonym w Centrali Spółdzielni Pra- 
cy i Centrali Spółdzielni Mieszkaniowych, a w końcu 
przedsiębiorstwom prywatnym, 

c) po wykorzystaniu możliwości wykonawczych 
przedsiębiorstw spółdzielczych i innych lub w braku 
przedsiębiorstw, mogących wykonać dane roboty budo- 
wlane i instalacyjne, należy powierzyć do wykonania 
Powiatowym Biurom Odbudowy systemem gospodar- 
czym lub półgospodarczym. 

$ 6. 1. Plan podziału i przydziału robót powinien 
być opracowany na podstawie wniosków do Państwowe- 
go planu Inwestycyjnego — części Ministerstwa Odbu- 
dowy 1949 r., w granicach preliminowanych kredytów. 

2. Plan podziału i rozdziału robót powinien się 
składać: 

a) z protokółów porozumienia dla robót do zlecenia 
bezprzetargowo, 

b) z wykazów podziału robót do zlecenia: 

w drodze przetargu, 

do przeprowadzenia systemem gospodarczym lub 
półgospodarczym, 

do zlecenia z wolnej ręki. ` 

$ 7. 1. Protokóły porozumienia powinny być pod- 
pisane z jednej strony przez: 

a) Dyrekcje, albo Wydziały Odbudowy Urzędów 
Wojewódzkich i przez Okręgowe Dyrekcje Osiedli Ro- 
botniczych w zakresie budownictwa mieszkaniowego, 
a w razie potrzeby także przez zainteresowanych inwe- 
storów, zlecających roboty, oraz z drugiej strony przez: 

b) terytorialne zjednoczenia państwowych przedsię- 
biorstw budowlanych lub oddziałów Społecznego 
Przedsiębiorstwa Budowlanego, względnie oddziałów 
Spółdzielni Budownictwa Wiejskiego. 

2. Na pozostałe roboty, nieobjęte pkt. 1, Dyrek- 
cje Odbudowy albo Wydziały Odbudowy Urzędów 
Wojewódzkich w porozumieniu z Okręgowymi Dyrek- 
cjami Zakładu Osiedli Robotniczych, w zakresie miej- 
skiego budownictwa mieszkaniowego, sporządzą wyka- 
zy podziału robót: ' 
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a) do zlecenia w drodze przetargu, 

b) do przeprowadzenia systemem gospodarczym lub 
półgospodarczym, 

c) do zlecenia z wolnej ręki. 


3. Protokóły porozumienia i wykazy podziału ro- 
bót powinny zawierać następujące dane: 

a) położenie obiektu, 

b) określenie inwestycji lub inwestora, 

c) rodzaj przewidywanego kredytu (skarbowy, ban- 
kowy i środki własne), 

d) kubaturę budowanego lub  odbudowywanego 
obiektu (przy budynkach odbudowywanych należy po- 
dać procent uszkodzenia). 


$ 8. Po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospo- 
litej Polskiej ustawy o Państwowym Planie Inwestycyj- 
nym na rok 1949 należy treść protokółów porozumienia 
i wykazów podziału robót, o których jest mowa w § 7 
pkt. 1,2i3, poddać ponownemu rozpatrzeniu i sporzą- 
dzić w trybie postępowania przewidzianym w tych 
punktach nowe protokóły i wykazy podziału robót, obej- 
mujące oprócz danych, przewidzianych w $ 7 pkt. 3, na- 
stępujące dane: 

a) tytuł Państwowego Planu Inwestycyjnego (dział, 
rozdział, paragraf i pozycja), 

b) instytucja lub nazwisko i adres wykonawcy do- 
kumentacji technicznej, 

c) przewidywane daty rozpoczęcia robót, 

d) przewidywane daty zakończenia robót, 


, € kwartalne plany finansowania robót z podziałem 
na kredyty skarbowe, bankowe i środki własne, ze 
szczegółowego programu realizacji robót, wzór C — 
sporządzonego na podstawie zarządzenia Ministra Od- 
budowy z dnia 12 lutego 1948 r. (Dz. Urz. Min. Odb. 
z dnia 5 marca 1948 r. Nr 3). 

$9. 1) Dyrekcje Odbudowy i Wydziały Odbudowy 
Urzędów Wojewódzkich przy współudziale Okręgo- 
wych Dyrekcji Zakładu Osiedli Robotniczych wykona- 
ją zestawienia zbiorcze według załączonego wzoru (za- 
łącznik Nr. 1). 

2) Protokóły porozumienia, wykazy podziału robót, 
sporządzone w myśl postanowienia $ 7 i zestawie- 
nia zbiorcze Dyrekcje Odbudowy i Wydziały Odbudo- 
wy Urzędów Wojewódzkich prześlą do Ministerstwa 
Odbudowy do zatwierdzenia w terminie do 15 grudnia 
1948 r. : 

3) Protokóly porozumienia, wykazy podzialu robót, 
sporządzone w myśl postanowień $ 8, i zestawienia 
zbiorcze prześlą do Ministerstwa Odbudowy: 

a) do 15 kwietnia 1949 r. — pierwsza aktualizacja, 

b) do 20 października 1949 r. — druga aktualizacja, 
po uwzględnieniu dodatkowych kredytów inwestycyj- 
nych, zmian i virement. 


." 


1 załącznik (str. 7). Za Ministra: 
Inz. St. Pietrusiewicz 


Podsekretarz Stanu 
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OKÓLNIK Nr 26 
z dnia 11 października 1948 r. 


w sprawie racjonalnego przygotowania sezonu budowlanego 1949 r. 
(L. dz. IIl'12899/1/48). 


W celu zapewnienia jaknajwcześniejszego rozpoczę- 
cia sezonu budowlanego, równomiernego rozłożenia ro- 
bót w okresie całego roku kalendarzowego i odpowied- 
niej kontroli terminowego wykonania zamierzonych in- 
westycyj, zarządzam co następuje: 


1. Okresy: jesienny b. r, zimowy 1948/49 oraz 
wiosenny 1949 r. powinny być w pełni wykorzystane 
dla wykonania dokumentacji prawnej i technicznej w ra- 
mach państwowego Planu Inwestycyjnego — część Mi- 
nisterstwo Odbudowy, sporządzenia związanych z tym 
planem zapotrzebowań: środków finansowych, materia- 
łów budowlanych i instalacyjnych oraz kadr roboczych. 


2. Nie czekając na definitywne zatwierdzenie Pla- 
nu Inwestycyjnego Dyrekcje i Wydziały Odbudowy 
Urzędów Wojewódzkich przystąpią niezwłocznie do 
uruchomienia prac nad dokumentacją prawną i technicz- 
ną dla obiektów wyszczególnionych w złożonych przez 
nich wnioskach do Państwowego Planu Inwestycyjne- 
go — część Ministerstwo Odbudowy na rok 1949. Do 
dokumentacji prawnej należy: wybór i zapewnienie te- 
renów, zawarcie umów dzierżawnych itp. 


Każdy obiekt musi mieć opracowany przez inwe- 
stora program użytkowy: program ten powinien okre- 
ślić przeznaczenie i zawierać potrzebne dane cyfrowe 
ustalające istotne cechy techniczne i kubaturę projekto- 
wanego obiektu. 


3. a) Dokumentacja techniczna na którą składa się: 
opracowanie programów użytkowych, 


" szkiców, 
5 projektów, 
= rysunków roboczych, 


wykonanie obliczeń statycznych, 
opracowanie kosztorysów, 
T wykazów 
instalacyjnych i robocizny, 
powinna być zlecona przede wszystkim Państwowym 


Biurom Projektów lub biurom projektów Zakładów. 


Osiedli Robotniczych, w zakresie miejskiego budownic- 
twa mieszkaniowego, w ramach ich możliwości wykó- 
nawczych. W pierwszym rzędzie dotyczy to robót o war- 
tości ponad 10 milj. zł. 

b) Dokumentację techniczną pozostałych obiektów, 
i obiektów w ramach akcji odbudowy wsi, należy zlecić 
w pierwszej kolejności personelowi technicznemu Dy- 
rekcji i Wydziałom Odbudowy Urzędów Wojewódz- 
kich, ewentualnie powiatowym biurom odbudowy, 
a w braku sił technicznych fachowcom wolno-prakty- 
kującym. 

4. Źródłem pokrycia kosztów prac zleconych 
w związku z wykonaniem dokumentacji będą: 

a) środki finansowe wyznaczone na ten cel przez 
Ministerstwo Odbudowy w ramach kredytów 21 części 
‘Państwowego Planu Inwestycyjnego 1948 r. 


materiałów budowlanych, , 


Str. 
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b) Kredyty przewidziane w PPI. część Ministerstwo 
Odbudowy — 1949 r. 


Środki na pokrycie wydatków związanych z praca- 
mi przygotowawczo-technicznymi będą przekazane do 
dyspozycji Dyrekcji i Wydziałów Odbudowy Urzędów 
Wojewódzkich w listopadzie 1948 r. i w styczniu 1949 r. 


5. Prace powyższe należy zapoczątkować według 
pilności potrzeb terenowych, poczynając od obiektów 
większych i od robót bardziej skomplikowanych. 


6. Opracowana dokumentacja uwzględniać powin- 
na obowiązujące przepisy o standartach przestrzennych 
i zarządzenia oszczędnościowe wydane przez Minister- 
stwo Odbudowy, a mianowicie: | 


a) pismo okólne z dnia 3.1.1947 r. L. dz. 11/17424/6/ 
46 o stosowaniu drzew iglastych w budownictwie, 


b) okólnik Nr. 30 z dnia 12.VL1947 r. L. dz. 
1/6318/7/47, w sprawie stosowania ceramicznych wy- 
robów cienko-ściennych (dziurawek) i posadzek skało- 
drzewnych (ksylolitowych) — Dz. Urz. Min. Odb. 
Nr. 5 z dnia 16.7.1947 r. 

Załącznik do okólnika Nr. 30 z dnia 12.VL1947 r. 
L. dz. [V/2557/W1/47 — dodatkowe przepisy o ukła- 
daniu skałodrzewu, jako uzupełnienie do instrukcji; 


c) Okólnik Nr. 45 z dnia 25.XL1947 (Dz. Urz. Min. 
Odb. Nr. 9) i okólnik Nr. 14 z dnia 20.V.1948 (Dz. Urz. 
Min. Odb. Nr. 7) w sprawie oszczędnego stosowania 
stali w budownictwie; 


d) okólnik Nr. 1 z dnia 3.1.1948 r. (Dz. Urz. Min. 
Odb. Nr. 1) o stosowaniu w budownictwie na podłogi 
bukowych deszczulek posadzkowych; 


e) pismo okólne z dnia 30.1.1948 r. (Dz. Urz. Min. 
Odb. Nr. 3) w sprawie oszczędności w materiałach in- 
stalacyjnych; 


£f) ckólnik Nr. 8 z dnia 23.11.1948 r. (Dz. Urz. Min. 
Odb. Nr. 3) w sprawie stosowania gruzu w budownic- 
twie; 

g) okólnik Nr. 21 z dnia 26.VIL1948 r. (Dz. Urz. 
Min. Odb. Nr. 10) o ograniczeniach stosowania blachy 
cynkowej w budownictwie; 


h) okólnik Nr. 24 z dnia 10.1X.1948 r. (Dz. Urz. 
Min. Odb. Nr. 11) o ograniczeniach w robotach budo- 
wlanych. 


7. Dokumentacja techniczna dła robót przewidzia- 
nych do wykonania w roku 1949 powinna być opraco- 
wana szczegółowo i dokładnie, a to w celu uniknięcia 
robót dodatkowych i zmian podczas budowy, prowa- 
dzących do marnotrawstwa czasu, sił roboczych i ma- 
teriałów budowlanych, a więc do zwyżki kosztów bu. 
dowy. 


Wybrane przez projektodawcę elementy budowlane, 
wykonane obliczenia statyczne i rysunki robocze po- 
winny być ściśle dostosowane do aktualnych przepisów 
Polskich Norm Budowlanych i uwzględniać dopuszczal- 
ne oszczędności na materiałach budowlanych i instala- 
cyjnych zwłaszcza na materiałach deficytowych. Ko- 
sztorysy powinny być sporządzone na podstawie ko- 
sztorysów wzorcowych, wydanych przez Polski Komitet 
Normalizacyjny. 


8. Odbioru dokumentacji technicznej, za wyjąt- 
kiem dokumentacji z zakresu miejskiego budownictwa 
mieszkanicwego, dokonywać będą Komisje powołane 
przez kierowników agend Ministerstwa 
w następującym składzie: kierownik agendy w charak- 


Odbudowy . 


terze przewodniczącego i w zależności od potrzeb: 
1 architekt, 1 inżynier budowlany, 1 inzynier instalator. 


9. Wykaz obiektów i robót budowlanych oraz in- 
stalacyjnych, które mają być powierzone poszczegól- 
nym sektorom, Dyrekcje i Wydziały Odbudowy Urze- 
dów Wojewódzkich oraz Okręgowe Dyrekcje Zakła- 
dów Osiedli Robotniczych ustalą w porozumieniu: 


a) z sektorem przedsiębiorstw państwowych (z wła- 
ściwymi zjednoczeniami państwowych przedsiębiorstw 
budowlanych), 


b) z sektorem przedsiębiorstw państwowo-spółdziel- 
czych (z właściwymi oddziałami Społecznego Przedsie- 
biorstwa Budowlanego), 


c) w cdniesieniu do odbudowy wsi i miast mniej 
szych z oddziałami Spółdzielni Budowlanych Wiej. 
skich — Samopomocy Chłopskiej i 


d) z architektami Powiatowych Biur Odbudowy, dla 
robót prowadzonych systemem gospodarczym lub pół- 
gospodarczym. 

Okręgowe Dyrekcje Zakładu Osiedli Robotniczych, 
opracują powyższe wykazy w zakresie miejskiego bu- 
downictwa mieszkaniowego. 

Instrukcja o podziale robót pomiędzy wyżej poda- 
nym sektorem zcstanie wydana oddzielnie. 


10. Odnośnie bezprzetargowego zlecania robót 
obowiązuje Zarządzenie Ministra Odbudowy w sprawie 
sporządzania kosztorysów urzędowych i bezprzetargo- 
wego zlecania robót budowlanych i instalacyjnych 
przedsiębiorstwom państwowym i Społecznemu Przed- 
siębiorstwu Budowlanemu oraz uproszczonego postępo- 
wania przetargowego L. dz. 1I/3691/2/48 z dnia 23.9. 
1948 r. (Dz. Urz. Min. Odb. Nr. 11). 


11.. Zlecanie bezprzetargowe oraz ogłaszanie prze- 
targów powinno odbywać się wyłącznie na podstawie 
kosztorysów urzędowych oraz na zatwierdzonych przez 
właściwe władze budowlane projektach. 


12. Przy opracowaniu terminów rozpoczęcia i za- 
kończenia robót należy przestrzegać następujących za- 
sad i wytycznych: 

a) w pierwszej kolejności powinny być wykończo- 
ne inwestycje rozpoczęte w ubiegłych latach o ile obję- 
te są planem na rok 1949, odnosi się to również do rc- 
bót fasadowych, które powinny być wykonane wczesną 
wiosną w okresie najmniejszego nasilenia. robót budo- 
wlanych, 


b) budownictwo mieszkaniowe na obszarach cbję- 
tych wzmożoną akcją odbudowy, o ile warunkuje ono 
wykonanie planu produkcji, powinno być rozpoczęte 
u progu sezonu i wykończone w czasie możliwie naj- 
krótszym, 

c) budownictwo szkolne powinno być zaplanowane 
z terminem zakończenia robót przed początkiem roku 
szkolnego, 


d) roboty zabezpieczające i wykończeniowe dla 
tych z pośród większych inwestycyj, których zupełne 
wykończenie jest przewidziane w latach następnych, na- 


leży zaplanować na okresy wykazujące odciążenie ryn- | 


ku budowlanego od robót terminowych, 

e) pozostałe inwestycje należy zaplanować pod ką- 
tem zapewnienia równomiernego rozkładu robót w cza- 
sie, przy jednoczesnej koncentracji i skróceniu do mini- 
mum czasu poszczególnych budów. Plan rozłożenia in- 
westycji powinien opierać się na zasadzie wydłużenia se- 
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zonu budowlanego na cały rok kalendarzowy, między 
innymi przez wykonanie budynków w stanie surowym 
wraz z pokryciem dachów, osadzeniem i oszkleniem 
stolarki zewnętrznej oraz przygotowaniem instalacyj, 
umożliwiających roboty wewnętrzne w porze zimowej. 


13. Na podstawie zatwierdzonego Państwowego 
Planu Inwestycyjnego — część Ministerstwa Odbudo- 
wy 1949 roku należy, zgodnie z zarządzeniem Ministra 
Odbudowy z dnia 12 lutego 1948 r. (Dz. Urz. Min. 
Odb. Nr 3 z dnia 5 marca 1948 r.) sporządzić: 


a) ogólny program finansowania robót — wzór A, 
b) szczegółowy program finansowania robót — 
wzór B, 

c) szczegółowy program realizacji robót — wzór C. 

Niezależnie od programów wymienionych wyżej na- 
leży sporządzić: 

d) specyfikację materiałów budowlanych i instala- 
cyjnych, 

e) zapotrzebowanie sił roboczych. W obu wypad- 
kach z podziałem na okresy kwartalne. 


Do zestawienia specyfikacji materiałów i robocizny 
należy powołać do współpracy Zjednoczenia Państwo- 
wych Przedsiębiorstw Budowlanych i Oddziały Społecz- 
nego Przedsiębiorstwa Budowlanego, którym roboty 
z góry zostaną przydzielone. 


14. Zarządzeniem niniejszym objęte są wszystkie 
inwestycje Państwowego Planu Inwestycyjnego — część 
Ministerstwa Odbudowy na rok 1949. Dyrekcje i Wy- 
działy Odbudowy Wojewódzkich Urzędów zobowiążą 
inwestorów, budujących z kredytów bankowych i ze 
środków własnych, oraz Zakład Osiedli Robotniczych 
w zakresie reprezentowanego przez Zakład budownic- 
twa mieszkaniowego, by przeprowadzili prace doku- 
mentacyjne w terminach podanych w punkcie 16, oraz 
dopilnują by zarządzenia z okólnika Nr. 39 z dnia 30 
lipca 1947 oraz uchwały Komitetu Ekonomicznego Ra- 
dy Ministrów z dnia 28 lipca 1948 r., w sprawie kon- 
troli budownictwa prowadzonego ze środków własnych 


w Państwowym Planie Inwestycyjnym, były dotrzy- 
mane. 

15. W związku z powyższym polecam nadesłać do 
Ministerstwa Odbudowy: 

a) w terminie do dnia 15 października 1948 r. 

preliminarz wydatków na prace architektoniczno-bu- 
dowlane, instalacyjne, użyteczności publicznej, 

wykaz ilości potrzebnych druków wzory: A, D, C; 

b) w terminie do dnia 15.1.1949 r. 

zestawienie zleconych prac architektoniczno-budo- 
wlanych, instalacyjnych i użyteczności publ. z poda- 
niem: nazwy obiektu i adresu, terminu wykonania pra- 
cy, wysokości wynagrodzenia, działu, rozdziału i $ P.P.I. 
część Ministerstwo Odbudowy; 

C) w terminie do dnia 20.IV.1949 r. 

dane wyszczególnione w punkcie 13. 


16. Dokumentacja techniczna i prawna powinna 
być wykonana w następujących terminach: 

a) do dnia 31 grudnia 1948 r. 2 

dokumentacja wszystkich obiektów przechodzacycl 
z planu 1948 r. na plan 1949 r.; 

b) do dnia 28 lutego 1949 r. 

dokumentacja wszystkich obiektów większych i wię- 
cej skomplikowanych, których budowa ma się rozpo- 
cząć od dnia 1 kwietnia 1949 r.; 

c) do dnia 15 kwietnia 1949 r. 

dokumentacja obiektów, których budowa ma się 
rozpocząć od dnia 1 czerwca 1949 r.; 

d) do dnia 15 maja 1949 r. 

dokumentacja pozostałych obiektów. 


17. Dyrektorom Dyrekcji Odbudowy, Naczelni- 
kom Wydziałów Odbudowy Urzędów Wojewódzkich 
zlecam wykonanie powyższego okólnika. 


Za Ministra Odbudowy 
Inż. St. Pietrusiewicz, 


Podsekretarz Stanu. 
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PISMO OKÓLNE 


z dnia 5 grudnia 1947 r. 


w sprawie ochrony lasów przed szkodnictwem. 
(L. dz. II1/9369/4/47). 


W wyniku barbarzyńskich metod okupanta w okre- 
sie długotrwałej okupacji drzewostan naszych lasów 
uległ ogromnemu wyniszczeniu. Stan ten pogorszył się 
znacznie i pogarsza nadal wskutek szkodnictwa leśne- 
go, jako zjawiska powojennego, występującego nagmin- 
nie specjalnie w środkowych i wschodnich, połaciach 
kraju. Sytuacja ta, z troską śledzona przez czynniki od- 
powiedzialne za gospodarkę leśną, stała się ostatnio 
przedmiotem obrad Komitetu Ekonomicznego Rady Mi- 
nistrów, który wydał szereg zarządzeń, mających na 
celu walkę ze szkodnictwem w lasach, między innymi 
polecił zwracanie uwagi na legalność pochodzenia przy 
tranzakcjach drzewem i żywicą. 


W związku z tym Ministerstwo Odbudowy zarzą- 
dza, aby wszystkie instytucje i zakłady, podległe Mini- 
sterstwu Odbudowy, przy zakupach drzewa i żywicy 
badały legalność pochodzenia tych materiałów i w ra- 
zie wątpliwości pod tym względem komunikowały swo- 
je spostrzeżenia niezwłocznie właściwej Dyrekcji Lasów 
Państwowych. 


Za Ministra Odbudowy 
Inż. St. Pietrusiewicz, 


Podsekretarz Stanu 
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Komunikat. 


W Dz. U. R. P. Nr 47, poz. 350 z dnia 7 paździer- 
nika 1948 r. zostało ogłoszone Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 10 września 1948 r. w sprawie zmia- 
ny Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 marca 
1947 r. o zabezpieczeniu przez państwowe przedsiębior- 
stwa budowlane zobowiązań w związku z podejmowa- 
niem się wykonania robót na rzecz Skarbu Państwa. 


W Dz. U. R. P. Nr 49 zostały ogłoszone dwa Roz- 


G 


porządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 
1948 r. 

a) w sprawie zwolnień i ulg w opłacaniu czynszu za 
najem lokali mieszkalnych oraz zwolnień od wpłat na 


Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej (poz. 374), 

b) o właściwości władz i postępowaniu przy ustala- 
niu wysokości czynszu oraz przy wymiarze i ściąganiu 
wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej (poz. 375). 


KOMUNIKAT 2. 


Z dniem 1 stycznia 1949 r. za prenumeratę Dzienni- 
ka Urzędowego Ministerstwa Odbudowy zostaje usta- 
lona stała opłata roczna — 600 zł. i półroczna —— 300 zł, 
którą należy wpłacać w miesiącu, poprzedzającym okres 
prenumeraty, na konto czekowe w P. K. O. w War- 
szawie Nr. [-—1683 — „Ministerstwo Odbudowy — 


Wydawnictwa” z zaznaczeniem na odcinku: „za prenu- 
meratę Dz. Urz. za okres...." 


Ustalona prenumerata nie dotyczy urzędów i insty- 
tucji, otrzymujących Dz. Urz. Min. Odb. w drodze wza- 
jemnej wymiany lub bezpłatnie. 


OGŁOSZENIE 


Unieważnia się legitymację służbową, wystawioną 
przez Ministerstwo Odbudowy dnia 14 stycznia 1943 r> 
na nazwisko ob. Leszczyńskiej Heleny. 


MMM MMM MMM 


Należność za Dziennik Urzędowy należy wpłacać tylko na konto czekowe w P, K. O. w War- 
szawie Nr I — 1683 — „Ministerstwo Odbudowy — Wydawnictwa”. 
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